अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, 
हिंगोली यांच्या कार्यालयाची इमारत 
बांधकाम करण्यासाठी प्रशासकीय 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीजीटी-१०२१/प्र.क्र.२३/राउझ्ु-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : १५ फेब्रवारी, २०२१. 


वाचा : १) सह आयुक्त (प्रशासन), राज्य उत्पादन शुल्क, मुंबई यांचे पत्र क्र. बीएलळडी- 
११२०२०/ १९४०५/ सहा, दिनांक १८.०१.२०२१ 
२) कार्यकारी अभियंता, सा.बां. विभाग, हिंगोळी यांचे पत्र क्र. प्रशा इमा 
४०२४/अंदाज पत्रके, दि.१९.११.२०२० 
३) वित्त विभाग, शासन निर्णय शुध्दीपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, 
दि.१.१२.२०२०. 
शासन निर्णय:- निर्णय:- 
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, हिंगोली 


कार्यालयाच्या नावे असणाऱ्या मौ. हिंगोळी नगरपरिषद हद्दीतील सर्वे क्र. १०० मधील ०.४० 
आर या जागेवर अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, हिंगोली यांच्या कार्यालयीन इमारतीच्या 
बांधकामासाठी रु. ७,१५,२०,४७२/ (एकूण सात कोटी पंधरा लक्ष वीस हजार चारशे TSAR 
फक्त) (सोबतच्या सहपत्रात नमूद केल्यानुसार) इतक्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्यात येत आहे. 

२. सदर खर्च मागणी क्र. एच-८ मुख्य लेखाशिर्ष “४०५९- सार्वजनिक बांधकामावरील 
भांडवली खर्च, (१५) दारूबंदी व राज्य उत्पादन शुल्क, (१५) (०१) मोठी बांधकामे (कार्यक्रम) 
(४०५९ १०३३)- ५३ मोठी बांधकामे या लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध होणाऱ्या तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 

३. सदरचा झासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्र.९२/२०२१/व्यय-८, 


दि.१५.०२.२०२१ अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-१०२१/प्र.क्र.२३/राउशु-१, 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२१०२१८१८०९१६७३२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Shashank Ramakant Sawant 
Date: 2021.02.18 18:15:03 +05'30' 


( 3a र. सावंत) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

सहपत्र : वरीलप्रमाणे. 
प्रत, 
. मा.मंत्री, राज्य उत्पादन शुल्क यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
. मा. राज्यमंत्री ,राज्य उत्पादन शुल्क यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
. मा. प्रधान सचिव, राउशु यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
. महालेखापाल- महाराष्ट्र १, (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर 
५. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
६. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, इमारती-२/अर्थ-२, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
७. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद. 
८. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, हिंगोली. 
९. कक्ष अधिकारी, गृह विभाग/अर्थ-२, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१०.निवडनस्ती-कार्यासन राउशु १, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
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A न्गोचतऱ्ये URGE 


Name of the Department :- State Excise Office, Hingolli 
Name Of Work : Construction of State Excise Office Building at Hingoli Tq . Dist 
Hingoli 
RECAPITULATION SHEET 
NORMS (Unit 


न Rate Rs. 
ie) PERTICULAR ITEM Sqmt/m/Rgm/ Total Rs. 
| lum sump etc.)| Wise 
o ee gene 
| a) Building Proper (Built Up Area - Sq.m) 
| @ [Sound Foo 536.78 aes 
a Baas क गाया 
P| Sub Total 1 (a) 
|___ |b) Fual Gas Pipeline मळाचा Aenea 
|___|c) Bio Digester BG Gas as 
emai खळ्ळ 
॥___|९)5081 Roof Top (MoU to be executed ) SS 
= BRS i RR 
ह | | _-2500000.00 
a Sub Total T(bctdte+frg)| 
| Sub Total 
‘| 2  |Water Supply and Sanitary Works 5% Sub Total (2) | 1(8) 
|__| Electrification a ee खाता 
स | तळा: 
— es 
Fire Fighting Arrangements etc Pes ar 
TEE rk” = RR canna 
ee SubTotal (A)| | 
5 [MISCELLANEOUS ITEMS बळ अतत cee ea oa 
ime ae 
i@e ha RBS SARS USE Sek FAs 
ie eee 
ia Bb Sees ees sas ee 
WAS thik DU ei 
4) Parking Arrangement (Two + za: 
1. 10 
5) Retaining Wall | aR 
३ (208 Land Scapi ng Bar Lumpsum 
A. 7) Soil Investigations & Detail Land Survey _ 
8) C.C Drain (250*2 Rgm) _500 2500.00 
| Be ee) ae 
sin = Cli TOTAL (Al — (4\a/9\0/9\2/B\ | BAQGG y 


भ्र 


नू 


० [OPTIONAL ITEMS Pee 
1) Underground Water Tank For R/W Harvesting 
Cum) 200000.00 
2)Water Main Storage & Pump House, Borewell 
etc. 500000.00 
| __[3) Air Conditioning Reyer 
| _|5) External Toilts 8102 00.2२: 
| _|6) AB Rooms, Area Lighting PLCC nd. Pumps Geran Pumps.Genrator [SY 
ae SUBTOTAL C[ | 
Bee Project Cost (P)=(A)+(B)+(C)] | 
|_D [Provisions bee ब कचीडे 
ee 1) Contingencies 4% on (a 


2) Green Building 5% on (a 

3) GST 12% on (P 
P| 4) Price Escalation 10% on (P) 
Pe न 
Se TOTAL COST OF ALL PROJECT (AeB+c+D) | | 74 fe eae 


PLINTH AREA RATES FOR 


i) Bldg Proper cost =Rs 30350.00 sqm 
ii) Electric work =Rs 5463.00 sqm 
iii) Water Supply =Rs 1517.50 sqm 
iv) For (i)+(ii)+(iii) =Rs 37330.50 sqm 
V) Total Project Cost =TPC- Area (as per "a")=Rs 66623.63 sqm 
Sub _ ae 
P.W. Sub Division(Building) Public Works Division 
Hingoli Hingoli 
किर. ~ 
. wad i 
(Sasa. दळत) Superinte प Engineer 


अधीक्षक 


हिंगोली. * क वरी ks oo Cre 
राज्य उत्पादन शुल्क, ७ gt coe 
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